


令 和 4 年 2 月 9 日 








上 事 場所 市 町 村 


工事 場所 字 以下 | 発注 業種 





契約 方 法 


入札 予定 日 


要 








NSR 


一 般 国道 283 号 ほか 上 卿 地区 ほか 道路 舗 装 補 |、 
修 工事 





宮守 町 内 楽 木 
峠 地内 


上 卿 町 平 倉 地 
内 ほか 


条件 付 一 般 競 争 入札 総 
合 評価 簡易 2 型 


条件 付 一 般 競争 入札 


令 和 4 年 3 月 8 日 


令 和 4 年 3 月 8 日 


施工 延長 380m、 道 路 土 工 1 式 、 排 水 構造 物 工 420m、 構 造物 撤去 エエ 1 式 、 


下層 路盤 工 2.310m2、 上 





層 路 盤 工 2.200m2、 防 護 棚 工 25m 


施工 延長 431m、 路 面 切 削 工 3.380m2、 オ ー バ パー レイ エ 3,380m2、 ク ラッ ク 防 止 エ 


431m、 区 画 線 工 1.075m 








一 般 国道 396 号 ほか 上 綾 織 地 区 ほか 道路 舗装 |、 
補修 工事 





花巻 空港 滑走 路 舗 装 改良 (3 工区 ) 工 事 





綾 織 町 上 綾 織 
地内 ほか 


葛 地 内 舗装 工事 





A 級 





条件 付 一 般 競 争 入札 


条件 付 一 般 競 争 入札 総 
合 評価 簡易 2 型 





令 和 4 年 3 月 8 日 


令 和 4 年 3 月 8 日 


施工 延長 1.018.2m、 路 面 切削 工 1,860m2、 オ ーー レイ 工 1.860m2、 舗 装 版 破 
砕 工 2.330m2、 ア 2 ファ ルト 舗装 工 2.330m2、 区 画 線 工 2.305m 





施工 延長 603m、 ア ス フ ァ ルト 舗装 工 39.332m2、 路面 切削 工 39.270m2、 グ 
ルー ビン グ エ 29.020m2、 飛 行 場 標識 工 2.045m2、 航 空 灯火 工 1 式 





